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ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 


Ο) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

Αριθ. Πρωτ. 11640 

Ο Δήμαρχος Καματερού ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε 
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σύστημα προσφοράς 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών 
σύμφωνα με το άρθρο 7 το Π.Δ. 609/85 η κατασκευή του 
έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 
913» προϋπολογισμού δαπάνης 237,831.83 ευρώ πλέον 
18% ΦΠΑ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

α. Εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες 
στο ΜΕΕΠ με πτυχίο Α2' τάξεως και άνω σε έργα ΟΙΚΟ¬ 
ΔΟΜΙΚΑ, ΑΥτάξεως και άνω σε έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΑΙ'τά- 
ξεως και άνω σε έργα Η/Μ και σύμφωνα με τον Ν. 
2940/2001 όσον αφορά στα κατώτερα όρια πτυχίων. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση 
συμμετοχής σε ποσοστό 2% επίτου προϋπολογισμού δη¬ 
λαδή 4.756.64 ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών, το 
ΤΣΜΕΔΕ ή αναγνωρισμένη τράπεζα. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 11η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
2002 ημέρα Τετάρτη με ώρα λήξεως της διαδικασίας κα¬ 
τάθεσης των προσφορών την 11.00 π.μ. ενώπιοντης κατά 
νόμον επιτροπής. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΔΗΜΟ. 

Τα τεύχη χορηγούνται μέχρι και την 9.9.2002 ημέρα 
Δευτέρα. 

Ο συντελεστής ρ του μαθηματικού τύπου αναφέρεται 
σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες 
μπορούν να επικοινωνούν με την Τεχνική Υπηρεσία του 
Δήμου στο τηλέφωνο 23 84 500. 

Καματερό, 26 Αυγούστου 2002 

Ο Δήμαρχος 
(Υπογραφή) 


( 2 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
Αριθ. Πρωτ. 5379 

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας με την υπ’ αριθμό 
61/8ης/1.8.2002 (θέμα 1) απόφασή του, προκηρύσσει δη¬ 
μόσιο ανοικτό διαγωνισμό, προκειμένου να προμηθευθεί 
αναλώσιμο υγειονομικό υλικό (οξυγόνο προϋπολογισμού 
38.000 ευρώ με το ΦΠΑ, φύσιγγες κενές- σκόνες αιμοκά¬ 
θαρσης προϋπολογισμού 210.000 ευρώ με το ΦΠΑ, χει¬ 
ρόκτια χειρουργικά 70.000 ευρώ με το ΦΠΑ, αναλώσιμα 
υλικά ιατρικών συσκευών - μηχανών (διαλύματα αιμοκά¬ 
θαρσης - αιμοδιάλυσης) προϋπολογισμού 60.000 ερυώ 
με το ΦΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 788.000 ευρώ με 
το ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης για την τελική επιλογή 
την χαμηλότερη τιμή. 

Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου 
και της Τεχνικής προσφοράς θα γίνει την Παρασκευή 
18.10.2002 και ώρα 10 π.μ. στην αίθουσα Προμηθειώντου 
Νοσοκομείου ενώπιον της ετήσιας πενταμελούς επιτρο¬ 
πής διαγωνισμών. 

Η αποσφράγιση του φακέλου της Οικονομικής προ¬ 
σφοράς θα γίνει την Παρασκευή 15.11.2002 και ώρα 10 
π.μ. στην αίθουσα Προμηθειώντου Νοσοκομείου ενώπιον 
της ιδίας επιτροπής. 

Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το Γ ρα¬ 
φείο Προμηθειών, προσκομίζοντας αποδεικτικό κατάθε¬ 
σης 29,35 ευρώ στον λογαριασμό της ΑΕΡΑ ΒΑΝΚ με 
αριθμό 014579002001000013. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να απευθύνονται στο Γ ραφείο Προμηθειών στο τηλέ¬ 
φωνο 05210-61228 (Μυλωνόπουλος Μόδεστος) κατά τις 
εργάσιμες μέρες και ώρες και στα Επαγγελματικά Επιμελη¬ 
τήρια Δράμας - Θεσσαλονίκης - Αθηνών και στον ΕΟΜΜΕΧ, 
όπου έχουν σταλεί οι αναλυτικοί όροι της διακήρυξης. 

Δράμα, 23 Αυγούστου 2002 
Ο Διοικητής 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. 

Αριθ. Πρωτ. ΕΓ22-Τ2/17323 

Η Ανώνυμη Εταιρεία, Ο.Σ.Κ. Α.Ε. θα διενεργήσει δημο¬ 
πρασία με κλειστές, δακτυλογραφημένες προσφορές, 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Ιο 
ΤΕΕ ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΙ 2ο ΣΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ». 

Συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης με ΓΕ & ΟΕ 
και απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ευρώ 6.714.200. 

Αξία οικοδομικών εργασιών με ΓΕ + ΟΕ και απρόβλεπτα 
ευρώ 4.904.800, αξία Η/Μ εγκαταστάσεων με ΓΕ + ΟΕ και 
απρόβλεπτα ευρώ 693.200, δαπάνη αναθεώρησης ευρώ 
92.000 και Φ.Π.Α. ευρώ 1.024.200. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 18.9.2002., ημέρα Τετάρτη, 
και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), 
μπροστά σε επιτροπή που θα συστήσει η Αρμόδια Αρχή, 
στα Γραφεία της στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου αριθ. 30 
τηλ. 010-5243411. 

Η Σύμβαση υπάγεται στη διαδικασία διασταύρωσης 
στοιχείων που προβλέπεται στο άρθρο 4 του Ν.3021/2002 
«Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρό¬ 
σωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχει¬ 
ρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις». 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Ελληνικές Εργοληπτικές επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων 
ή Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων (ατομικών ή 
εταιρικών), εγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, στηντάξη 4-5 (ΣΤ-Ζ) 
της κατηγορίας οικοδομικών έργων και συγχρόνως στην 
τάξη 2-3 (Δ1 -Δ-Ε) της κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών 
έργων. Οι εντός παρενθέσεως τάξεις αφορούν στα πτυχία 
της παλαιός κατάταξης. 

Η δημοπρασία θα γίνει με το σύστημα προσφοράς με 
ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου για το μέρος των ερ¬ 
γασιών που αποτιμώνται με κατ’ αποκοπήντιμήματα (αρθ. 
9 ΠΔ 609/85), σε συνδυασμό με το σύστημα προσφοράς 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες τιμών 
ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας αυτών των 
ποσοστών έκπτωσης για το υπόλοιπο μέρος των εργα¬ 
σιών που αποτιμώνται με τιμές μονάδας (άρθ. 7 ΠΔ 
609/85). 

• Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις της 
Ο.Σ.Κ. Α. Ε. 

• Γιατην συμμετοχή στην δημοπρασία κατατίθεται από 
καθένα από τους διαγωνιζόμενους η κατά νόμο (άρθρο 
23, Π.Δ 609/85) εγγύηση συμμετοχής € 111.960, δηλαδή 
το 2 % της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου, χω¬ 
ρίς την δαπάνη για αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Η εγγύηση 
συμμετοχής παρέχεται προς την Ο.Σ.Κ. Α.Ε., κατά την 
παρ. 6του άρθρου 27, του Π.Δ. 609/85. 

• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες 
από σχέδια, διαγράμματα κ.λ.π. και να παραλάβουν αυ¬ 
τοπροσώπως ή νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, οικονομικά 
τεύχη της μελέτης του έργου, απαραίτητα για την σύντα¬ 
ξη και υποβολή της προσφοράς τους, όλες τις εργάσιμες 
ημέρες, από 9.00 μέχρι 13:00, στα Γραφεία της Ο.Σ.Κ. 
Α.Ε. (Φαβιέρου 30, ημιόροφος). 

• Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης (αρχικής και 
επαναληπτικών) βαρύνουντονανάδοχοτου έργου. 

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2002 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣΛΑΜΠΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 5516 

Η Δημαρχιακή Επιτροπή διακηρύπει ότι εκτίθεται σε 
ανοικτή δημοπρασία με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 
1418/84 και του άρθρου 9 του Π.Δ. 609/85 με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου ανάδειξη 
αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
(Β)». 

Προϋπολογισμός έργου: 88.000,00 

Δημοπρατούμενες εργασίες: 74.576,27 

Εγκεκριμένη Πίστωση 2002: 66.455,85 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. Ρεθύ- 
μνης (Χορτάτζη 20) την 18 του μήνα Σετπεμβρίου ημέρα 
Τετάρτη και ώρα από 10:00 έως 11:00 (λήξη επίδοσης 
προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις Α2 ΤΑΞΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ όπως και κάτοχοι εργο¬ 
ληπτικών πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια 
στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με την 
παράγραφο του άρθρου 16τουΝ. 1418/84. 

Προθεσμία αποπεράτωσης του έργου δύο (2) ημερο¬ 
λογιακούς μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής 1.500,00 ΕΥΡΩ σε γραμμάτια του 
Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστο¬ 
λή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ που θα 
απευθύνεται προς τον ΔΗΜΟ ΛΑΜΠΗΣ. 

Πληροφορίες στο γραφείο του Δήμου τηλ. 0832 - 22046 
και στην ΤΥΔΚ Ρεθύμνου (0831 - 22454) κατά τις εργάσι¬ 
μες ημέρες & ώρες. 

Η κατηγορία έργου για την επιλογή του Αναδόχου, (άρ¬ 
θρο 2 Ν. 2576/98 ΦΕΚ25Α/9.5.98) ορίζεται ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

Σπήλι, 27 Αυγούστου 2002 

Για το Δήμο 
Ο Αντιδήμαρχος 
ΙΩΑΝ. ΦΩΤΑΚΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣΛΑΜΠΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 5519 

Η Δημαρχιακή Επιτροπή διακηρύπει ότι εκτίθεται σε 
ανοικτή δημοπρασία με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 
1418/84 και του άρθρου 9 του Π.Δ. 609/85 με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου ανάδειξη 
αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙ¬ 
ΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ». 

Προϋπολογισμός έργου: 50.000,00 

Δημοπρατούμενες εργασίες: 42.372,88 

Εγκεκριμένη Πίστωση 2002: 50.000,00 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. Ρεθύ- 
μνης (Χορτάτζη 20) την 18 του μήνα Σεπτεμβρίου ημέρα 
Τετάρτη και ώρα από 10:00 έως 11:00 (λήξη επίδοσης 
προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις Α’ ΤΑΞΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ όπως και κάτοχοι εργολη¬ 
πτικών πτυχίων Δ. Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις 
αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με την πα¬ 
ράγραφο του άρθρου 16 του Ν. 1418/84. 
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Προθεσμία αποπεράτωσης του έργου δύο (2) ημερο¬ 
λογιακούς μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής 1.100,00 ΕΥΡΩ σε γραμμάτια του 
Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστο¬ 
λή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ που θα 
απευθύνεται προς τον ΔΗΜΟ ΛΑΜΠΗΣ. 

Πληροφορίες στο γραφείο του Δήμου τηλ. 0832 - 22046 
και στην ΤΥΔΚ Ρεθύμνου (0831 - 22454) κατά τις εργάσι¬ 
μες ημέρες & ώρες. 

Η κατηγορία έργου για την επιλογή του Αναδόχου, (άρ¬ 
θρο 2 Ν. 2576/98 ΦΕΚ 25Α/9.5.98) ορίζεται ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

Σπήλι, 27 Αυγούστου 2002 

Για το Δήμο 
Ο Αντιδήμαρχος 
ΙΩΑΝ. ΦΩΤΑΚΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. Δ1419 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδι¬ 
οίκησης Καρδίτσας προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία με 
σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα προσφο¬ 
ράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλό- 
τητας σύμφωνα με τις διατάξειςτου Ν. 1418/84 «δημόσια 
έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιή¬ 
θηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα, των Ν. 2576/98 
και 2940/01 και του Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκε με 
τα Π.Δ. 286/94, Π.Δ. 368/94, Π.Δ. 218/99 και του Π.Δ. 
334/00, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Συντήρη¬ 
ση της οδού Νασιώκα - Πετροχώρι Ν. Καρδίτσας» προϋ¬ 
πολογισμού 90.000 ευρώ με ΦΠΑ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΤΕΟ ΑΕ (κρατικός 
προϋπολογισμός, ΓΕ & ΟΕ 28%) και οι πληρωμές θα γίνο¬ 
νται απ’ ευθείας από το ΤΕΟ ΑΕ. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 18 Σεπτεμβρίου 2002 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) 
σταγραφείατηςΔ.Τ.Υ.Ν.Α. Καρδίτσας (Δημάρχου Μπλα- 
τσούκα 24). 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργολητπικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Β' τάξεως και άνω για 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ καθώς και με τα αντίστοιχα πτυχία που 
θα προκύψουν μετά την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 
2940/01 με τον περιορισμό των κατωτάτων ορίων. 

Απαραίτητη η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 
1599/86 για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβιών και 
αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο. 

Για τα μηχαμήματα έργων είναι απαραίτητη η υποβολή 
των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο αρ. 
Δ13ε/4022/7.5.96 έγγραφο της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Εγγύηση συμμετοχής 1.600 ευρώ απευθυνόμενη προς 
τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυγοδιοίκη¬ 
σης Καρδίτσας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχε¬ 
τικών στοιχείων από τα γραφεία της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Καρδί¬ 
τσας (Μπλατσούκα 24) όλες τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. (Τηλ. 0441041173). 

Καρδίτσα, 23 Αυγούστου 2002 

Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών 
ΧΑΡΑΛ. ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθ. Πρωτ. 4809 

Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής της Νομ. Αυ¬ 
τοδιοίκησης Θεσπρωτίας προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδο¬ 
τικό Διαγωνισμό με το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης σύμφωνα μετις διατάξειςτου ν. 1418/84,του Π.Δ. 
609/85του Ν. 2229/94του Ν. 2576/98 (χρήση δύο δεκαδι¬ 
κών ψηφίων) του Π.Δ. 218/99 και του Ν. 2741/99 για την 
ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Αντιπλημμυ- 
ρικές εργασίες στο Δ.Δ. Καρτεριού» προϋπολογισμού 
87.910 ευρώ με ΦΠΑ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Νομαρ¬ 
χιακού Προγράμματος. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 18.9.2002 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11η (λήξη παράδοσης προσφορών) στα γραφεία 
της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Θεσπρωτίας στην Ηγουμενίτσα, Διοικητή¬ 
ριο 3ος όροφος. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ Α2 ή Β'τάξης (με το παλαιό 
σύστημα) και άνω για έργα Υδραυλικά καθώς και Κοινο¬ 
πραξίες Α1 ή Α' τάξης (με το παλαιό σύστημα) για έργα 
Υδραυλικά. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της με¬ 
λέτης, να πάρουν πληροφορίες για τα σχετικά της Δημο¬ 
πρασίας και να παραλάβουν τεύχος μελέτης και αριθμη- 
μένο τεύχος για τη συμπλήρωση της προσφοράς στα 
γραφεία της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Ο. -Διοικητήριο - Ηγουμενίτσα τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. (Τηλ. επικοινωνίας 0665- 
22306). 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό καθορίζεται το 
ποσό των 1490 ευρώ (2% του προϋπολογισμού) και θα 
απευθύνεται προς την Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Θεσπρωτίας. 

Ηγουμενίτσα, 27 Αυγούστου 2002 

Ο Νομάρχης 
ΝΙΚΟΣ ΤΣΩΝΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 

Αριθ. Πρωτ. 14183 

Ο Δήμαρχος Αριδαίας Ν.Πέλλας, γνωστοποιεί ότι στις 
11 Σεπτεμβρίου 2002 ημέρα Τετάρτη και στο Δημοτικό 
Κατάστημα (Πλατεία Αγγ. Γάτσου) θα γίνει Επαναληπτική 
Δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου «Ανακατασκευή γηπέδου- περίφραξη αποδυτη¬ 
ρίων στο Β' γήπεδο ποδοσφαίρου Εθνικού Αριδαίας» προ¬ 
ϋπολογισμού δημοπρατουμένων εργασιών 88.923,00 € 
μετονΦ.Π.Α. 

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει με το σύστημα προ¬ 
σφοράς με συμπλήρωση τιμολογίου σε έντυπο που θα χο¬ 
ρηγηθεί από την υπηρεσία. 

Το έργο αφορά την ανακατασκευή γηπέδου-περίφραξη 
αποδυτηρίων στο Β' γήπεδο ποδοσφαίρου Εθνικού Αρι¬ 
δαίας. 

Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών ορίζεται η 11.00. 
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Στη δημοπρασία θα γίνουν δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων που 
είναι γραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. αναλόγου τάξης για έργα : 

α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Τάξης Β'. 

β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Τάξης Α', 

Κατά τη δημοπρασία οι εργοληπτικές επιχειρήσεις θα 
καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 
1599/86 για το ανεκτέλεστο τμήμα των εργολαβιών τους, 
την έδρα της επιχείρησης και αποδεικτικό ενημερότητας 
για χρέη προς το Δημόσιο. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 1.780,00 € και θα 
απευθύνεται προς το Δήμο Αριδαίας. 

Η προθεσμία περαίωσηςτου έργου ορίζεται σε τρεις (3) 
μήνες. 

Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με την κατηγορία έρ¬ 
γων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

Η δαπάνη για την κατασκευή του έργου θα καλυφθεί 
από χρηματοδότηση του «ΕΛΛΑΔΑ 2004». 

Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες από τον Δήμο (τηλ. 0384-25403) και την ΤΥΔΚ Ν. 
Πέλλας (τηλ. 0381 -23484). 

Αριδαία, 27 Αυγούστου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

-Φ- 

(9) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΓΓ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
ΜΗΧ. ΕΞΟΠ/ΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 14971 

Η Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών. Ν.Α. Πέλλας προκηρύσσει 
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό ανοικτής δημοπρασίας 
με το σύστημα προσφοράς με ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚ¬ 
ΠΤΩΣΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημό¬ 
σια Έργα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και τα εκτε¬ 
λεστικά αυτού Π.Δ. 609/85, 472/85, 218/99, όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν. Την αριθ. ΕΔ2α/01/27/ΦΝ/ 
294/18-3-85 απόφαση Υ.Δ.Ε. όπωςτροποποιήθηκε,τονΝ. 
2229/94, το Π.Δ.286/94 και τον Ν.2576/98, την απόφαση 
Δ17α/10/65/ ΦΝ402/98, την απόφαση Δ17α/03/71 / 
ΦΝ402/ 28-8-98 (εγκ.27/28-8-98), Εγκ. 16/99 Υπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και εγκ.23/2000, Ν. 2940/01, εγκ. 22/01 καθώς 
και τους όρους διακήρυξηςτης εγκεκριμένης μελέτης για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 

«Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου περιοχής αγρο¬ 
κτήματος Καρυώτισσας». 

Προϋπολογισμός: 75.000,00 ΕΥΡΩ. 

Το Έργο εντάσσεται στην κατηγορία α' (οδοποιία). 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 18.9.2002 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γρα¬ 
φεία της Δ.Τ.Υ. Ν.Α. Πέλλας (Εδεσσα Διοικητήριο, 4ος 
όροφος). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις που είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ Β' τάξης και άνω 
για έργα Οδοποιίας ή Α2 τάξης και άνω για έργα οδο¬ 
ποιίας. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν: 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην δημοπρασία 
1.500,00 ευρώ η οποία πρέπει να απευθύνεται προς την 
Δ/νση Τεχν. Υπ.Ν.Α. Πέλλας. 


2. Ανοικτό φάκελο μετά δικαιολογητικά και βεβαιώσεις 
που προβλέπει η διακήρυξη και οι ισχύουσες διατάξεις 
για την συμμετοχή στις δημοπρασίες των δημοσίων έρ¬ 
γων, στον οποίο θα περιέχονται κατά τον νόμο, προβλε- 
πόμενα μηχανόσημα. 

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της 
ΔΤΥ Ν.Α. Πέλλας όλες τις εργάσιμες ημέρες. 

Τα έντυπα προσφοράς και τα υπόλοιπα τεύχη θα διατί¬ 
θενται από την Υπηρεσία μέχρι και 16.9.2002. 

Έδεσσα, 26 Αυγούστου 2002 
Ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-Φ- 

( 10 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 2054/27.8.2002 

Ανακοινώνεται ότι την 2.10.2002 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 11:00 π.μ. (λήξη επίδοσης των προσφορών) θα γίνει 
από αρμόδια επιτροπή στα γραφεία της Κοινότητας Αντι¬ 
πάρου διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές με το 
σύστημα προσφοράς «επί μέρους ποσοστών έκπτωσης 
κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομα- 
λότητας» (περίπτωση β' παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 
1418/84 και άρθρου 7 Π.Δ 609/85) για την ανάδειξη εργο¬ 
λάβου εκτέλεσηςτου έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑ¬ 
ΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ & ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ». 

Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις: 

α) Του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα κλπ» ως τροποποιή¬ 
θηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα, σε συνδιασμό με 
τους Ν. 2229/94, Ν. 2308/95, Ν. 2338/95, Ν. 2372/96, Ν. 
2576/98, Ν. 2741/99 και Ν. 2940/01. 

β) Του Π.Δ 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων», 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα 
καθώς και των Π.Δ. 286/94. Π.Δ. 368/94, Π.Δ. 402/96, Π.Δ. 
210/97, Π.Δ. 285/97 και Π.Δ. 218/99. 

γ) Των Π.Δ. 410/95 και Π.Δ. 171/87 «Όργανα που απο¬ 
φασίζουν κ.λπ.». 

δ) Των Π.Δ. 305/96 και Π.Δ. 334/2000. 

ε) Των υπ’ αριθμ. Δ17α/08/16/ΦΝ 402/98, Δ17α/10/65/ 
ΦΝ 402/98, Δ17α/05/35φν402/26-4- 99 & Δ17α/07/3/37/φν 
402/2000 αποφάσεων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 

στ) Των εγκυκλίων 22,32 και 37/2001 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 

ζ) Της υπ’ αριθμ. Δ170/01/13/Φ.Ν. 430/27-2-02 απόφα- 
σηςτουΥΦ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του έργου που θα δη- 
μοπρατηθεί είναι 153.115,00 ευρώ εκ των οποίων 
132.849,00 ευρώ, αφορούντο συμβατικό αντικείμενο του 
έργου και 2.651,00 ευρώ, αφορούν την πρόβλεψη για 
πληρωμή αναθεώρησης του έργου, ενώ 17.615,00 ευρώ 
εκτιμάται ότι θα είναι το ποσό για την πληρωμή του ΦΠΑ 
13% ο οποίος βαρύνει τον κύριο του έργου. 

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ/ 
ΗΛΜ» και ισχύουν οι εξισώσεις του «ρ» της κατηγορίας αυ¬ 
τής, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ17α/10/65/Φ.Ν.402/98 
απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 

Η προθεσμία που θα τελειώσει το έργο ορίζεται σε ΔΩ¬ 
ΔΕΚΑ (12) ημερολογιακούς μήνες. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 2.400,00 
ΕΥΡΩ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμμάτιου εισπράξεως του Ταμείου Παρακαταθηκών 
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και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή του ΤΣ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

Στη δημοπρασία μπορούν να πάρουν μέρος εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα 01- 
ΚΟΔΟΜΙΚΑ/ΗΛΜ. 

Α) Για κατόχους παλαιών πτυχίων που βρίσκονται σε 
ισχύ και κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κα¬ 
τηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ σύμφωνα με το άρθρο 16 
τουΝ. 1418/84 όπως ισχύει σήμερα. 

α) Β' ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ Α' ΗΛΜ. 

β) Για κατόχους νέων πτυχίων σύμφωνα με τις διατάξεις 
τουΝ. 2940/2001. 

Α) Β' ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ Α' ΗΛΜ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
όρων του διαγωνισμού στα γραφεία της Κοινότητας Αντι¬ 
πάρου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 02840- 
61570). 

Αν για οποιοδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν διενεργη- 
θεί την παραπάνω ημερομηνία, αυτή θα διενεργηθεί την 
άλλη Τετάρτη 9.10.2002 την ίδια ώρα. 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΟΛΙΑΣ 
-♦- 

( 11 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 

Αριθ. Πρωτ. 14183 

Ο Δήμαρχος Αριδαίας Ν. Πέλλας, γνωστοποιεί ότι στις 
11 Σεπτεμβρίου 2002 ημέρα Τετάρτη και στο Δημοτικό 
Κατάστημα (Πλατεία Αγγ. Γάτσου) θα γίνει Επαναληπτική 
Δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου «Ανακατασκευή γηπέδου - περίφραξη αποδυτη¬ 
ρίων στο Β'γήπεδο ποδοσφαίρου Εθνικού Αριδαίας» προ¬ 
ϋπολογισμού δημοπρατουμένων εργασιών 88.923,00 ευ¬ 
ρώ με τονΦ.Π.Α. 

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει με το σύστημα προ¬ 
σφοράς με συμπλήρωση τιμολογίου σε έντυπο που θα χο¬ 
ρηγηθεί από την υπηρεσία. 

Το έργο αφορά την ανακατασκευή γηπέδου - περίφρα¬ 
ξη αποδυτηρίων στο Β' γήπεδο ποδοσφαίρου Εθνικού 
Αριδαίας. 

Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών ορίζεται η 11.00. 

Στη δημοπρασία θα γίνουν δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων που 
είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ αναλόγου τάξης για έργα: 

α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Τάξης Β' 

β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Τάξης Α'. 

Κατά τη δημοπρασία οι εργοληπτικές επιχειρήσεις θα 
καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 
1599/86 για το ανεκτέλεστο τμήμα των εργολαβιών τους, 
την έδρα της επιχείρησης και αποδεικτικό ενημερότητας 
για χρέη προς το Δημόσιο. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 1.780,00 ευρώ και 
θα απευθύνεται προς το Δήμο Αριδαίας. 

Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε τρεις (3) 
μήνες. Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με την κατηγορία 
έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

Η δαπάνη για την κατασκευή του έργου θα καλυφθεί 
από χρηματοδότηση του «ΕΛΛΑΔΑ 2004». 


Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες από το Δήμο (τηλ. 0384 - 25403) και την Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. 
Πέλλας (τηλ. 0381 - 23484). 

Αριδαία, 27 Αυγούστου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

-♦- 

( 12 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ 
Αριθ. Διακήρυξης 51 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
ΑΧΕΠΑ, ύστερα από την απόφαση που πήρε το Διοικητικό 
Συμβούλιο στην 13η/20.8.2002 συνεδρίασή του (θέμα 
26ο), προκηρύσσει: 

Δημόσιο επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την 
εκμίσθωση ενός (1) διαμερίσματος 129,5τ.μ. επίτηςοδού 
Αλεξανδρείας 71 (περιοχή Μαρτίου), τρίτος όροφος, 
αποτελούμενο από τρία (3) δωμάτια, σαλοτραπεζαρία, 
κουζίνα, χωλ και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, με τιμή 
εκκίνησης 322,82 ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 26.9.2002 και ώρα 
10.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου ενώπιον αρμό¬ 
διας Επιτροπής. 

Αναλυτικές διακηρύξεις και πληροφορίες από το Γ ρα¬ 
φείο Προμηθειών, τηλ. 0310.993062,1. ΣΗΜΗ. 

Θεσσαλονίκη, 26 Αυγούστου 2002 

Ο Διοικητής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ 
-♦- 

(13) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ 
Αριθ. Πρωτ. 6391 

Ο Δήμαρχος Μεσσάτιδος Ν. Αχαιός, προκηρύσσει 
ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές για την κατασκευή του έργου «Διαπλά- 
τυνση, ασφαλτόστρωση οδών στο Δ.Α. Πετρωτού» κατά 
το σύστημα της συμπλήρωσης της προσφοράς επί μέ¬ 
ρους ποσοστού έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συ¬ 
μπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπη¬ 
ρεσίας και με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσο¬ 
στών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4βτου 
Ν. 1418/84 και του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85, όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Π.Δ. 218/99 και το Ν. 
2940/01, προϋπολογισμού 77230 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 18.9.2002, ημέρα Τε¬ 
τάρτη και έως ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφο¬ 
ρών) στο Δημαρχείο Μεσσάτιδος, στην Ομβρυά του Νο¬ 
μού Αχαιός, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Δημοτικούς πόρους με 
υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2002 το ποσόν των 
58.694 ευρώ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφο¬ 
ράς: 

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 
Β' τάξης και άνω για έργα Οδοποιίας και Αναβαθμισμένες 
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Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Α' τάξης και άνω για έργα 
Οδοποιίας σύμφωνα με την παλαιά κατάταξη καθώς και 
Εργοληπτικές Επιχειρήσεις αντιστοίχου τάξεως (Α2) βά¬ 
σει του Ν. 2940/01. 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν 
οι διατάξεις του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 609/85, του Π.Δ. 
171/87, του Π.Δ. 23/93, του Ν. 2229/94, του Π.Δ. 410/95, 
του Ν. 2576/98, του Π.Δ. 218/99, του Π.Δ. 334/00 και του 
Ν. 2940/01, καθώς και τις τροποποιήσεις τους. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου εννενήντα 
(90) ημερολογιακές ημέρες. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσό 
1.6000 ευρώ και βεβαιώνεται με την κατάθεση ισόποσου 
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του 
Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημο¬ 
σίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), συνταγμένη σύμφωνα με τον τύ¬ 
πο που ισχύει για το Δημόσιο και κατά τα λοιπά σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 23 και 27 του Π.Δ. 609/85 και 
του Ν. 2229/94, θα έχει ισχύ τουλάχιστον ενενήντα ημέ¬ 
ρες και θα απευθύνεται προς τον Φορέα. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν από την 
έδρα του Δήμου Μεσσάτιδας στο Δημαρχείο στην Ομ- 
βρυά Ν. Αχάΐας (Δήμητρα Σταυροπούλου, τηλ. 
0610/525774) ή στην ΤΥΔΚτης Διεύθυνσης Αυτοδιοίκη¬ 
σης και Αποκέντρωσης Ν. Αχάΐας, Τσαμαδού 48, Πάτρα 
(Ειρ. Σπάθή, τηλ. 0610/315440) τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης και μπορούν να 
προμηθευτούν τα τεύχη δημοπράτησης από τα γραφεία 
της ΤΥΔΚ Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης 
Ν. Αχάΐας. 

Ομβρυά, 27 Αυγούστου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΜΟΣ 
-Φ- 

(14) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 8522 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Α. Λάρισας, διακηρύσ¬ 
σει την διενέργεια ανοικτής μειοδοτικής δημοπρασίας με 
σφραγισμένες προσφορές και σύστημα δημοπρατήσεως 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές του προϋπολογι¬ 
σμού μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 
"για τα δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94 και τον Ν. 2576/98 
και των εκτελεστικών Π.Δ. 609/85, 472/85 και των Π.Δ. 
368/94 και 286/94 και του Ν. 2218/94 περί Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης και τον Ν. 2503/97 και ειδικότερα σύμφω¬ 
να με το άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85. 

Επίσης της υπ’ αριθμ. ΕΔ20/01/27/Φ.Ν. 294/18-3-85 
εγκυκλίου Δ17α/03/74/Φ.Ν. 312/16-12-94 και της υπ’ 
αριθμ. ΔΙ5/ΟΙΚ/11688/13-10-94 εγκυκλίου περίτου ορίου 
του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών του έργου «ΣΥ¬ 
ΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΟΔΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ». Συνολικός προϋπολογι¬ 
σμός έργου 80.000,00 ευρώ που αναλύεται σε δαπάνη για 
εργασίες 67800,32 ευρώ και δαπάνη για ΦΠΑ 12 199,68 
ευρώ. 


Η δημοπρασία θα γίνει την 18η του μηνάς ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ¬ 
ΟΥ 2002, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επί¬ 
δοσης προσφορών) στα Γ ραφεία της ΔΤΥΝΑ Λάρισας (Δι¬ 
οικητήριο) από αρμόδια Επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Β τάξης και άνω για έρ¬ 
γα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ καθώς και κοινοπραξίες με αναβάθμιση 
πτυχίων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Επίσης εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις με πτυχία των παραπάνω κατηγο¬ 
ριών και τάξεων καθώς και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες 
στα Νομαρχιακά μητρώα για έργα με τον περιορισμό πά¬ 
ντοτε των κατωτάτων ορίων των πτυχίων, με την υποχρέ¬ 
ωση υποβολής όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημό¬ 
σια έργα καθώς και αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη 
προς το Δημόσιο, σύμφωνα με την αρ. 2040300/6844- 
11/016 Υπουργείου Οικονομικών και του ΙΚΑ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% του 
προϋπολογισμού μελέτης δηλαδή ΕΥΡΟ 1.600 θα είναι 
ισχύος τουλάχιστον (90) ημερών από την ημερομηνία δη¬ 
μοπρασίας και θα απευθύνεται προς την Δ.Τ.Υ. Ν.Α. Λάρι¬ 
σας. 

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στα Γ ραφεία της 
ΔΤΥΝΑ Λάρισας όλες τις εργάσιμες ημέρες. 

Λάρισα, 27 Αυγούστου 2002 

Ο Διευθυντής 
ΠΕΤΡΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ 
-Φ- 

(15) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣΔΥΜΗΣ 

Αριθ. Πρωτ. 8460 

Ο Δήμαρχος Δύμης Ν. Αχάΐας προκηρύσσει ανοικτό δη¬ 
μόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές για την κατασκευή του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙ¬ 
ΙΑ ΣΤΟ Α.Δ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ» κατά το σύστημα της ενιαίας 
έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης που εκ¬ 
φράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ 4α του Ν. 1418/84 και 
του άρθρου 6του Π.Δ. 609/85, όπωςτροποποιήθηκε με το 
άρθρο 4του Π.Δ. 218/99 και του Ν. 2940/01, προϋπολογι¬ 
σμού 142.498,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 18/9/2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11.00’ (λήξη επίδοσης προσφορών) στο 
Δημοτικό Κατάστημα ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ, στην έδρα του Δή¬ 
μου ΔΥΜΗΣτου Νομού Αχάΐας ενώπιον αρμόδιας επιτρο¬ 
πής. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ε.Π.Τ.Α. 
με υπάρχουσα πίστωση για το 2002, το ποσό των 
146.735,14 ευρώ. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς: 

• Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.ΕΠ. Β'τάξης και άνω για έργα, ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ σύμφωνα 
με την παλαιά κατάταξη, καθώς και Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις ή Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων αντι¬ 
στοίχου τάξεως βάσει του Ν 2940/01. 

Γ ια το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν 
οι διατάξεις του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 609/85, του Π.Δ. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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171/87 του Ν. 2229/94, του Ν. 2576/98, του Π.Δ. 218/99, 
και του Ν.2940/01, καθώς και οι τροποποιήσεις τους. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ΤΡΕΙΣ (3) 
ημερολογιακοί μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου, δηλ. ποσό δύο χιλιά¬ 
δων οκτακόσιων πενήντα Ευρώ (2,850,00 ευρώ) και βε¬ 
βαιώνεται με την κατάθεση ισόποσου γραμματίου του Τα¬ 
μείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστο¬ 
λής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεως 
Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 
(Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που 
ισχύει για το Δημόσιο και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 23 και 27 του Π.Δ. 609/85 και του 
Ν.2229/94, θα έχει ισχύ τουλάχιστον ενενήντα ημέρες και 
θα απευθύνεται προς το Φορέα. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν από την 
έδρα του Δήμου Δύμης στο Δημαρχείο Δύμης Ν. Αχάίας 
(τηλ, 06930 / 22400) ή στην ΤΥΔΚτης Διεύθυνσης Αυτοδι¬ 
οίκησης και Αποκέντρωσης Ν. Αχάίας, Τσαμαδού 48, Πά¬ 
τρα (ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, τηλ. 0610/316798) 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της 
μελέτης και μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη δημο- 
πράτησης από τα γραφεία της ΤΥΔΚ Διεύθυνσης Αυτοδι¬ 
οίκησης και Αποκέντρωσης Ν. Αχάίας. 

Κάτω Αχάία, 27 Αυγούστου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΣ. ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑΣ 

-♦- 

(16) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΑΚΩΝ 

Αριθ. Πρωτ. 3422 

Ο Δήμαρχος Φαιάκων προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο 
διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή 80 κάδων 
απορριμμάτων 1100 λίτρων, 60 κάδων απορριμμάτων τύ¬ 
που ανθοδοχείου 65 λίτρων, 30 κάδων απορριμμάτων 
ανακύκλωσης χαρτιού ή αλουμινίου, 30 κάδων απορριμ¬ 
μάτων σκουπιδιών 85 λίτρων, 12 χημικές τουαλέτες και 6 
χημικές τουαλέτες για ΑΜΕΑ, για τις ανάγκες του Δήμου 
σύμφωνα με την 123/01 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. Περιφέρειας 
Ιονίων Νησιών, Δ/ση Αυτοδ/σης και Αποκέντρωσης Νο¬ 
μού Κέρκυρας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 151.330,59 
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 18%) σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Π.Δ. 410/95 «περί δημοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα» και της Υπουργικής Απόφασηςί 1389/28.3.93 
(Ε.Κ.Π.ΟΤΑ) και του Ν. 2286/95. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 25 Σεπτεμβρίου ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) 
του έτους 2002 στα γραφείατου Δημοτικού Καταστήματος 
του Δήμου Φαιάκων, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκπές αναγνωρισμένες βιο¬ 
μηχανίες και προμηθευτές των δημοπρατούμενων υλικών. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
της δαπάνης των δημοπρατούμενων υλικών (εκτός του 
ΦΠΑ) δηλαδή 2.564,93 ευρώ και θα απευθύνεται στο Δή¬ 
μο Φαιάκων, που είναι και ο φορέας διενέργειας της προ¬ 
μήθειας. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Γ’ Κ..Π.Σ. 


Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του 
Δήμου Φαιάκων, (Ύψος Κέρκυρας) κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα 0661 097010-13. 

Ύψος, 27 Αυγούστου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΡΑΣ 

-♦- 

(17) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 10198 

Ο Δήμαρχος Κ. Νευροκοπίου ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ δημόσιο μει¬ 
οδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφω¬ 
να με το άρθρο 7 του ΠΔ 609/85 και συγκεκριμένα με το σύ¬ 
στημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί 
τοις εκατό % σε ακέραιες μονάδες (παρ. 3) κατά ομάδες 
ομοειδών εργασιών και μεταφοράτης μέσης έκπτωσης στον 
Μαθηματικό Τύπο για την ανάδειξη μειοδότη μέχρι και του 
δεύτερου δεκαδικού ψηφίου (και μέχριτου τρίτου μόνον εάν 
αυτό είναι ακριβώς 5), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
Ν.2576/98 και των Δ17α/10/65/Φ.Ν, 402/12.8.98 και Ε27- 
Δ17α/03/71/ΦΝ 402/28.8.98 για την ανάδειξη αναδόχου κα¬ 
τασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕ¬ 
ΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ - Γ’ ΦΑΣΗ», προϋπολογισμού δαπάνης 
93.748,00 ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α., σύμφωνα με την αριθμ. 
142/15,07.2002 μελέτη, που έχα συνταχτεί από την ΤΥΔΚ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Ε.Π.ΤΑ. με 
υπάρχουσα πίστωση 109.736.00 ευρώ για το έτος 2002. 

Ο Διαγωνισμός και η κατασκευή του έργου διέπεται από 
τις διατάξεις των Ν. 1418/84 & Ν.2576/98 και αυτές των 
Π.Δ. 609/85 όπως ισχύουν σήμερα, των Π.Δ. 171/87, και 
Π.Δ. 410/95 για τον Δημοτικό & Κοινοτικό Κώδικα. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στο Γραφεία του Δήμου και οι 
προσφορές θα παραληφθούν από την αρμόδια Επιτροπή 
την ΙδηΣεπτεμβρίου 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης 
παραλαβής προσφορών 10.00 π.μ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές ημεδαπές εργοληππτι- 
κές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων γραμμένες στο ΜΕΕΠ, για έργα: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ τάξης 
Β’ και άνω. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση 
εγγύησης ίση με το 2% του προϋπολογισμού με ανάλογη 
στρογγύλευση και συγκεκριμένα κατ’ ελάχιστον 1.900,00 
ευρώ (άρθρο 23 του Π.Δ. 609/85 ΦΕΚ 223Α/31.12.1985) 
σε εγγυητική επιστολή Τραπεζών που λειτουργούν νόμι¬ 
μα στην Ελλάδα ή του Τ αμείου Συντάξεως Μηχανικών Ερ¬ 
γοληπτών Δημοσίων Έργων. 

Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να απευθύνονται στον- 
στο Δήμο Κ. Νευροκοπίου και να περιέχουν τα στοιχεία 
της Επιχείρησης ή των Επιχειρήσεων σε περίπτωση κοι¬ 
νοπραξίας τον τίτλο του έργου, το ποσό και να περιλαμ¬ 
βάνουν τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται από το δικαί¬ 
ωμα της διζήσεως. 

Τα στοιχεία της Τεχνικής και Οικονομικής Μελέτης βρί¬ 
σκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων στα Γ ραφεία 
του Δήμου. Τα τεύχη δημοπράτησης θα παραλαμβάνουν 
οι ενδιαφερόμενοι (επί ποινή αποκλεισμού και αντί αντιτί¬ 
μου 20,00 ευρώ) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 
τα Γραφείατου Δήμου Κ. Νευροκοπίου και μέχρι δύο (2) 
εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της δημοπρα- 
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σίας, δηλαδή μέχρι την 13η Σεπτεμβρίου 2002 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. 

Κ. Νευροκόπι, 27 Αυγούστου 2002 
Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΣΥΜΕΩΝ ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 

- ♦ - 

(18) 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΤΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ 

1. Ο Δήμαρχος Δήμου Αμβρακικού ανακοινώνει ότι θα 
γίνει ανοιχτή δημοπρασία σε σφραγισμένες προσφορές, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αττοφ. 
11389/93), για την ανάδειξη μειοδότη, με κριτήριο τη 
συμφερότερη προσφορά, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Φορτη¬ 
γού Αυτοκινήτου με συνολικό προϋπολογισμό 70.000 Ευ- 
γο, χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. (βαρύνει τον Κύριο του έρ¬ 
γου), σύμφωνα με την αριθμ. 6/2002 Μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. 
υπάρχουσα πίστωση για το τρέχον έτος 82.600 Ευιτ> με 
τον Φ.Π.Α. 

2. Γιατην διενέργεια του διαγωνισμού και την εκτέλεση 
της προμήθειας ισχύουν. 

α. Η Υπ. Απόφαση 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ. 

β. Ο Ν. 2286/95 (Προμήθειες Δημ. Τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων). 

γ. ΤαΠ.Δ. 173/90, 137/91 Κανονισμός Προμηθειών Δη¬ 
μοσίου. 

δ. Το Π.Δ.410/95Δ.Κ.Κ. 

ε. Το Π.Δ. 105/89 προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθε¬ 
σίας προς το Κοινοτικό Δίκαιο. 

3. Στη Δημοπρασία έχουν δικαίωμα συμμετοχής: 

I. Οι Έλληνες πολίτες. 

II. Οιαλλοδοποί. 

III. Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. 

IV. Οι Συνεταιρισμοί. 

V. Οι Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προ¬ 
σφορά. 

4. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 3.500 Ευω που θα 
απευθύνεται στο Δήμο Αμβρακικού. 

5. Η Δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου, 
Αβρακικού, την 25.9.2002, ημέρα Τετάρτη και με ώρα λή¬ 
ξης την 11η (Ενδέκατη). 

6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφο¬ 
ρίες και τεύχη για τον διαγωνισμό κάθε εργάσιμη ημέρα 
και ώρα σττό την Τ.Υ.Δ.Κ. Άρτας και από τα γραφεία του 
Δήμου Αμβρακικού, στα τηλέφωνα 06810 41072 και 
06810 41249. 

Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΙΩΖΙΟΣ 

- ♦ - 

(19) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΑΚΩΝ 

Αριθ. Πρωτ. 3421 

Ο Δήμαρχος Φαιάκων: 

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με το σύστημα 


«ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου» για την εκτέλεση 
του έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΚΤΩΝ Δ. 
ΦΑΙΑΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ». 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνηςτωνεργασιώνπουδημο- 
πρατούνται ανέρχεται σε ευρώ: 142.872,06€ (μεΦΠΑ 18%). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 
25η Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π., (λήξη 
επιδόσεως προσφορών). 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α1 τάξεως (πρώην Α' 
τάξεως) για έργα οικοδομικά, Α1 τάξεως (πρώην Α' τάξε¬ 
ως για έργα οδοποιίας καιΑΙ τάξεως (πρώην Α'τάξης) για 
έργα ηλεκτρομηχανολογικά καθώς και Κ/Ξ αυτών. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2857,44 € και κατα¬ 
τίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπε¬ 
ζας ή του ΤΣΜΕΔΕ. 

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στο Δή¬ 
μο Φαιάκων. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν 
μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία του Δήμου τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 0661 0 97010¬ 
Ι 3 και μέχρι 3 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημε¬ 
ρομηνία διαξαγωγής του διαγωνισμού. 

Ύψος, 27 Αυγούστου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΡΑΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. Β1756 

Ο Δήμος Βόλου διακηρύττει ότι γίνεται δημόσιος μειο¬ 
δοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές δια 
συμπληρώσεως Τιμολογίου σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Π.Δ. 28/80, για την προμήθεια υλικών φωτεινής ση¬ 
ματοδότησης για τις ανάγκες του έργου «Συντήρηση Φω¬ 
τεινής Σηματοδότησης έτους 2002» ενδεικτικού προϋπο¬ 
λογισμού ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟ¬ 
ΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ (87.288.00), μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 

Η δημοπρασία θα γίνει την δεκάτη ογδόη (18η του μήνα 
Σεπτεμβρίου του έτους 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
13.00, (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημαρχιακό Κα¬ 
τάστημα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό: 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις 
προμηθευτών που ασχολούνται με την πώληση και προ¬ 
μήθεια υλικών Φωτεινής Σηματοδότησης που έχουν την 
απαιτούμενη από το νόμο άδεια. 

Σε περίπτωση που η επιχείρηση περιβάλλεται την εται¬ 
ρική μορφή θα πρέπει να αποδείξει με την προσκόμιση 
του καταστατικού της την νόμιμη εκπροσώπησή της. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ΕΥ¬ 
ΡΩ ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (1.750) σε γραμμάτιο 
Τ.Π.Κ.Δή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένηςΤραπέζης 
ή ΤΣΜΕΔΕ συντεταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για το 
Δημόσιο, που θα απευθύνεται στο Δήμο Βόλου. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 
γραφεία του Δήμου Βόλου τηλ. 04210-64931 και 0936- 
739239 (Τατάκο). 
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να λάβουν γνώση των λεπτομερειών διακήρυ¬ 
ξης και του φακέλου της μελέτης. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον 
ανάδοχο της προμήθειας. 

Βόλος, 27 Αυγούστου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ Γ. ΜΗΤΡΟΥ 
-♦- 

( 21 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. Τ.Υ. 1813 

Ο Δήμαρχος Καλλιθέας, προκηρύσσει ανοικτή επαναλη¬ 
πτική δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές με επιμέ- 
ρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας (άρθρο 7 
του Π.Δ. 609/85) με έντυπα της Υπηρεσίας, για την κατα¬ 
σκευή του έργου: «Βελτίωση οδού Ερμού Φαληρακίου». 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 25 του μηνάς Σεπτεμβρίου 
του έτους 2002, ημέρα Τετάρτη, στο Δημοτικό κατάστη¬ 
μα Καλλιθέας από την αρμόδια Επιτροπή. Ώρα έναρξης 
παραλαβής των προσφορών η 10.00 π.μ. και ώρα λήξης 
των προσφορών η 11.00 π.μ. 

Η δημοπρασία κοι η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 « Δημόσια έργα 
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» , όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με τους Ν. 2229/1994, 2308/95 2338/ 
95, 2372/96, 2940/2001 (ΦΕΚ 180Α/6.8.2001) και με τον Ν. 
2576/98 (ΦΕΚ 25Α/9.2.98) περί «Βελτίωσης των διαδικα¬ 
σιών για την ανάθεση της κατασκευής των Δημοσίων έρ¬ 
γων και άλλες διατάξεις», των εκτελεστικών τους Π.Δ. 
609/85 και 472/85 όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή 
τους από τα Π.Δ. 368/94, 285/97, 402/96, 210/97, 218/99 
καθώς και την απόφαση Δ17α/08/16Φ.Ν.402/10.2.98 
(ΦΕΚ116Β712.2.98) και με τις εγκυκλίους Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - 
Γ.Γ.Δ.Ε. Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδικοποί¬ 
ησης, Ε27/1998 με αρ. πρωτ. Δ37α/03/71/Φ.Ν. 402/ 
28.8.98, Ε16/1999 με αρ. πρωτ. Δ17α/05/35/Φ.Ν. 402/ 
26.4.1999 και Ε23/2000 με αρ. πρωτ. Δ17α/05/42/Φ.Ν. 
402/2.8.2000 και το Π.Δ. 171/1987 «Όργανα που αποφα¬ 
σίζουν και γνωμοδοτούν κλπ» και σύμφωνα με τον Ν. 
2576/98 (ΦΕΚ 25Α79.2.98) και την απόφαση Δ17α/08/ 
16/Φ.Ν. 402/10.2.98 (ΦΕΚ 116Β/12.2.98), όπως αυτά 
ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπράτησης. 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των δημοπρατούμε- 
νων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 775.317,00 θυιχ>, 
μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑκαιτης Αναθεώρησης. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα 
Ε.Π.Τ.Α Προθεσμία για την περάτωση του έργου ορίζεται 
σε έξι (6) ημερολογιακούς μήνες. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται 
σε 2% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, δηλαδή σε 
15.010 Ευρώ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόπο¬ 
σου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανεί¬ 
ων ή Εγγυητικής Επιστολής ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή 
του ΤΣΜΕΔΕ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις , Ελληνικές ή Αλλοδαπές από Χώρες μέλη της Ε.Ε. 
και του Ε.Ο.Χ. εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ. 

Α) ΗΛΕΚΤΡΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ . 

1. Σύμφωνα με την κατάταξη του Ν. 2940/2001 


• Α2 μέχρι Δεύτερη τάξη για εργοληπτικές με έδρα το 
Νομό Δωδεκανήσου και για τις εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις με δηλωμένη στη βεβαίωση εγγραφής τους στο ΜΕ¬ 
ΕΠ ως 2ου γειτονικού Νομού του νομού Δωδεκανήσου. 

• Α1 μέχρι Πρώτη τάξη για κοινοπραξίες Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων εχόντων τα παραπάνω πτυχία, που η σχετι¬ 
κή βεβαίωση είναι σε ισχύ σύμφωνα με την κατάταξη του 
Ν 2940/01 και 

• Α2 μέχρι Πρώτη τάξη για τις εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις ανεξαρτήτως έδρας. 

2. Σύμφωνα με την παλιά κατάταξη 

• Παλαιό Β ατομικά και άνω και 

Β) ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

1. Σύμφωνα με την κατάταξη του Ν. 2940/2001 

• Β μέχρι Τέταρτη τάξη για εργοληπτικές με έδρα το 
Νομό Δωδεκανήσου και για τις εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις με δηλωμένη στη βεβαίωση εγγραφής τους στο ΜΕ¬ 
ΕΠ ως 2ου γειτονικού Νομού του νομού Δωδεκανήσου. 

• Α μέχρι Τρίτη τάξη για κοινοπραξίες Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων εχόντων τα παραπάνω πτυχία, που η σχετι¬ 
κή βεβαίωση είναι σε ισχύ σύμφωνα με την κατάταξη του 
Ν. 2940/01 και 

• Β μέχρι Τρίτη τάξη για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις 
ανεξαρτήτως έδρας. 

2. Σύμφωνα με την παλιά κατάταξη 

Παλαιά ΔΙ' ατομικά και άνω, 

σύμφωνα με τους νόμιμους περιορισμούς για τα κατώ- 
τατα όρια, που η σχετική βεβαίωση να είναι σε ισχύ, σύμ¬ 
φωνα με τον Ν. 1418/84 και την Απόφαση αρ. ΕΔ2α/01 /27/ 
ΦΝ 294/18.3.85 τ. ΥΔΕ, όπως τροποποιήθηκε με την Από¬ 
φαση αρ. Δ17ο/07/23/ΦΝ294/6.4.94της Γ.Γ,Δ.Ε./ΥΠΕΧΩ- 
ΔΕ. Σε περίπτωση οποιοσδήποτε τυχόν τροποποίησης 
των ορίων των πτυχίων, θα δύνανται να συμμετέχουν στο 
διαγωνισμό οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατά¬ 
ξεις την ημέρα του διαγωνισμού επιχειρήσεις. 

Τον ανάδοχο του έργου θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες 
κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου, τρίτων, εισφορές ΙΚΑ κλπ. 
Ο φόρος προστιθέμενης άξιος (ΦΠΑ) βαρύνει τον κύριο 
του έργου. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας περίληψης και 
λοιπά έξοδα δημοπρασίας , ως επίσης κοι τα έξοδα συμ¬ 
φωνητικού μετά των αντιγράφων βαρύνουν τον ανάδοχο 
του έργου. 

Τ α συμβατικά τεύχη είναι διαθέσιμα για την ενημέρωση 
των ενδιαφερομένων έως και την 24η Σεπτεμβρίου 2002, 
στο γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλι¬ 
θέας. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να 
απευθύνονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Καλλιθέας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τηλ. 0241060640,0241060636,0241060638,0241060650. 

Καλυθιές, 27 Αυγούστου 2002 
Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ 
-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΑΝ. ΟΛΥΜΠΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 7648 

Ο Δήμαρχος Αν. Ολύμπου Ν. Πιερίας προκηρύσσει 
ανοικτό διαγωνισμό με προσφορά ενιαίου ποσοστού έκ¬ 
πτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) πάνω 
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στις τιμές του Τιμολογίου της υπηρεσίας (άρθρο 6του ΠΔ 
609/85) για την εκτέλεση του έργου «Τεχνικά έργα οδού 
ΔΔ Ν. Παντελεήμονα - Π. Παντελεήμονα». 

Αριθμός μελέτης 103/2002 δη μοτιρ ατού μενού προϋπο¬ 
λογισμού (εργασίες + ΓΕ + Ο.Ε + 15% Απρόβλεπτα) ευ¬ 
ρώ 37.300 και συνολικού πρ/σμού (δημοπρατούμενο + 
αναθεώρηση + ΦΠΑ) ευρώ 44.014. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Αν. 
Ολύμπου στις 11.9.2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ. 
έως 11.00 π.μ. 

Σε περίπτωση άγονου ή ασύμφορου αποτελέσματος ο 
διαγωνισμός θα επαναληφθεί στις 18.9.2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη στον ίδιο τόπο και ίδια ώρα. 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία των Έργων Οδοποιίας 
και στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις, κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, εγγε¬ 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ ανάλογης τάξης για έργα ΟΙΚΟ¬ 
ΔΟΜΙΚΑ και έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, καθώς και επιχειρήσεις 
εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα (Ν.Μ) ανάλο¬ 
γης τάξης και κατηγορίας. Απαραίτητα για την συμμετο¬ 
χή είναι πέραντων προβλεπομένων από την ισχύουσα νο¬ 
μοθεσία δικαιολογητικών και όσα αναφέρονται στο άρ¬ 
θρο 7 της Διακήρυξης. Η εγγύηση συμμετοχής στο 
διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 746,00 ευρώ σε γραμ¬ 
μάτιο του Τ.Π. και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνω- 
ρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΕΜΔΕ κ.λπ. και απευθύνεται 
προς τον Δήμο Αν. Ολύμπου Ν. Πιερίας και θα ισχύει του¬ 
λάχιστον για τρεις (3) μήνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τευ¬ 
χών του διαγωνισμού (τευχών μελέτης) και να παραλά¬ 
βουν αυτά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γρα- 
φείατου Δήμου Αν. Ολύμπου Ν. Πιερίας 03520/33100 και 
στα γραφεία της ΤΥΔΚΝ. Πιερίας τηλ. 0310/23810. 

Λεπτοκαρυά, 27 Αυγούστου 2002 
Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΡΑΝΟΣ 
-♦- 

(23) 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Σύμφωνα με τον Α.Ν. 1846/51 «Περί Κοινωνικών Ασφα¬ 
λίσεων (άρθρο 17)» και με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 
861/79 και του από 11 Νοεμβρίου 1952 Κανονισμού «Περί 
Μισθώσεων και Αγορών Ακινήτων του ΙΚΑ (άρθρα 1,2 και 
3)» και ύστερα από την απόφαση Υ50/027/1/28.3.2002 
Γεν. Δ/ντρια Οικον/κών Υπηρεσιών του ΙΚΑ και το υπ’ 
αριθμ. Υ00/027/2/25.6.2002 της Γενικής Δ/νσης Οικονο¬ 
μοτεχνικών Υπηρεσιών προκηρύσσεται δεύτερος δημό¬ 
σιος επαναληπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την μί¬ 
σθωση κτιρίου που θα στεγάσειτηνΤ.Μ.Υ. ΙΚΑ Ελευσίνας 
εμβαδού 1500 τ.μ. περίπου. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο ΙΚΑ Ελευσίνας από την Επι¬ 
τροπή που ορίστηκε με την 4325/19.4.2002 απόφ. Δ/ντού 
που θα συνεδριάσει δημοσίως στα γραφεία των Διοικ. 
Υπηρ. του ΙΚΑ Ελευσίνας στην οδό ΚΕΛΕΟΥ και ΜΙΑΟΥΛΗ 
την 19.9.2002 του μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 
και ώρα 10.00 π.μ. 

Πληροφορίες: Ζαχαρία τηλ. 0105546310 ώρες 8-14 κα¬ 
τά τις εργάσιμες ημέρες. 

Ελευσίνα, 27 Αυγούστου 2002 
Ο Διευθυντής 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 


(24) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΒΙΝΑΚΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 2947 

Ο Δήμαρχος Δελβινακίου διακηρύσσει ότι: 

Στη ΒΗΣΣΑΝΗ και στο πρώην Κοινοτικό Κατάστημα την 
11 του μηνάς Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ. 
έως 11. π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) σύμφωνα με 
το Ν. 2940/2001, θα διενεργηθεί δημόσιος μυστικός δια¬ 
γωνισμός με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού 
έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84, για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Ομ/νή στη 
θέση ΜπουρτζιάΔ.Δ. Βήσσανηςαπότο Ε.Α.Π.Π.Η.», σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξειςτου Ν. 1418/84 και Π.Δ/των 609/85, 
171/87 και 410/95. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 21.061 Ευ¬ 
ρώ (για εργασίες 15.125 Ευρώ Ε.Ο. 2.723 και για ΦΠΑ 
3.213 Ευρώ). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

- Εργοληπτικές επιχειρήσεις Α' τάξεως ΜΕΕΠ και άνω 
για έργα υδραυλικά καθώς και οι κάτοχοι παλαιών εργο¬ 
ληπτικών πτυχίων ΔΕ που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις 
αντίστοιχες τάξεις ΜΕΕΠ ( με την παρ. 9 του άρθρου 16 
του Ν. 1418/84) ως και εργολήπτες με ειδικό πτυχίο δη¬ 
μοσίων δασοτεχνικών έργων και επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στα Νομαρχιακά Μητρώα σύμφωνα με τις ισχύου- 
σες διατάξεις καθώς και εμπειροτέχνες. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί των δημοπρατούμενων εργασιών, ήτοι 302,50 Ευρώ 
και βεβαιούται δια προσκομίσεως εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην Δ/νση Γε¬ 
ωργίας Ιωαννίνωντηλ. 06510 - 87145 (Παπανικολάου) και 
στο Δήμο Δελβινακίου τηλ. 06570 - 22204,22041 κατάτις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Δελβινάκι, 26 Αυγούστου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΖΙΑΡΗΣ 

-♦- 

(25) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΒΙΝΑΚΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 2948 

Ο Δήμαρχος Δελβινακίου διακηρύσσει ότι: 

Στη ΒΗΣΣΑΝΗ και στο πρώην Κοινοτικό Κατάστημα την 
11η του μηνάς Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 
π.μ. έως 11. π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) σύμφω¬ 
να με το Ν. 2940/2001, θα διενεργηθεί δημόσιος μυστικός 
διαγωνισμός με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσο¬ 
στού έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξειςτου Ν. 1418/84, 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Ομ/νή 
στη θέση Βαρκό ή Μάντζελο Δ.Δ. Βήσσανης από το 
Ε.Α.Π.Π.Η.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και 
Π.Δ/των 609/85, 171/87 και 410/95. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 21.061 Ευ¬ 
ρώ (για εργασίες 15.125 Ευρώ Ε.Ο. 2.723 και για ΦΠΑ 
3.213 Ευρώ). 
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Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

- Εργοληπτικές επιχειρήσεις Α' τάξεως ΜΕΕΠ και άνω 
για έργα υδραυλικά καθώς και οι κάτοχοι παλαιών εργο¬ 
ληπτικών πτυχίων ΔΕ που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις 
αντίστοιχες τάξεις ΜΕΕΠ ( με την παρ. 9 του άρθρου 16 
του Ν. 1418/84) ως και εργολήπτες με ειδικό πτυχίο δη¬ 
μοσίων δασοτεχνικών έργων και επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στα Νομαρχιακά Μητρώα σύμφωνα με τις ισχύου- 
σες διατάξεις καθώς και εμπειροτέχνες. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί των δημοπρατούμενων εργασιών, ήτοι 302,50 Ευρώ 
και βεβαιούται δια προσκομίσεως εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισμένης Τ ράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη Δ/νση Γε- 
ωργίας Ιωαννίνωντηλ. 06510 - 87145 (Παπανικολάου) και 
στο Δήμο Δελβινακίου τηλ. 06570 - 22204, 22041 κατάτις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Δελβινάκι, 26 Αυγούστου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΖΙΑΡΗΣ 

-♦- 

(26) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣΛΑΜΠΗΣ 

Αριθ. Πρωτ. 5513 

Η Δημαρχιακή Επιτροπή διακηρύττει ότι εκτίθεται σε 
ανοικτή δημοπρασία με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 
1418/84 και του άρθρου 9 του Π.Δ. 609/85 με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές και συμπλήρωση τιμιλογίου ανάδειξη 
αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Αποκαταστάσεις 
ζημιών (τεχνικά - αντιπλημμυρικά) στο Επαρχιακό, Δημο¬ 
τικό, Αγροτικό δίκτυο - υδροαρδευτικά έργα, υποδομές 
Νομού Ρεθύμνης (Ιαν. 2002)» 

Προϋπολογισμός έργου 440.000,00 

Δημοπρατούμενες εργασίες 372.881,36 

Εγκεκριμένη Πίστωση 2002 202.934,00 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. Ρεθύ¬ 
μνης (Χορτάτζη 20) την 18 τουμήνα Σεπτεμβρίου ημέρα 
Τετάρτη και ώρα από 10.00 έως 11.00 (λήξη επίδοσης 
προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή. 

Στην Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις 1ης ΤΑΞΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ όπως και κάτοχοι εργο¬ 
ληπτικών πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια 
στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με την 
παράγραφο του άρθρου 16του Ν. 1418/84. 

Προθεσμία αποπεράτωσης του έργου πέντε (5) ημερο¬ 
λογιακούς μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής 8.000,00 ΕΥΡΩ σε γραμμάτια του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική επι¬ 
στολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ που θα 
απευθύνεται προς τον ΔΗΜΟ ΛΑΜΠΗΣ. 

Πληροφορίες στο γραφείο του Δήμου τηλ. 0832 - 22046 
και στην ΤΥΔΚ Ρεθύμνου (0831 - 22454) κατάτις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες. 

Η κατηγορία έργου για την επιλογή του Αναδόχου, (άρ¬ 
θρο 2 Ν. 2576/98 ΦΕΚ 25Α/9.5.98) ορίζεται ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 

Σπήλι, 27 Αυγούστου 2002 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΙΩΑΝ. ΦΩΤΑΚΗΣ 


(27) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Πε.Σ.Υ. ΚΡΗΤΗΣ 

Αριθ. Πρωτ. 116 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου 
Κρήτης προκηρύσσει ανοικτό τακτικό Δημόσιο μειοδοτι¬ 
κό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές που θα γίνει 
στις 26 Σεπτεμβρίου 2002 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 στα 
Γ ραφεία του Νοσοκομείου για την προμήθεια πολυκάνα- 
λου καταγραφικού τρισδιάστασης χαρτογράφησης καρ¬ 
διακών κοιλοτήτων για την θεραπεία αρρυθμιών για τις 
ανάγκες της Καρδιολογικής Κλινικής. 

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 75.000 €. 

Με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά. 

Για περισσότερες πληροφορίες όσοι ενδιαφέρονται 
μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο Προμηθειών του 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου κάθε 
εργάσιμη μέρα και ώρα στο τηλέφωνο / Ραχ 0810 / 542-080. 

Ηράκλειο, 23 Αυγούστου 2002 

Ο Αναπληρωτής Διοικητής 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ 

-♦- 

(28) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Πε.Σ.Υ. ΚΡΗΤΗΣ 

Αριθ. Πρωτ. 112 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου 
Κρήτης προκηρύσσει επανάληψη στον ανοικτό τακτικό 
Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές που θα γίνει στις 12 Σεπτεμβρίου 2002 ημέρα Πέ¬ 
μπτη και ώρα 12 στα Γ ραφεία του Νοσοκομείου για την 
προμήθεια υπερηχογράφου με δύο κεφαλές (3,5 ΗΗΖ και 
5,0 ΜΗΖ), μεδιακολπική κεφαλή και έγχρωμο ϋορρΙθί-για 
τις ανάγκες της Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής. 

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 73.367,57 €. 

Με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά. 

Για περισσότερες πληροφορίες όσοι ενδιαφέρονται 
μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο Προμηθειών του 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου κάθε 
εργάσιμη μέρα και ώρα στο τηλέφωνο / Εαχ 0810/ 542-080. 

Ηράκλειο, 23 Αυγούστου 2002 

Ο Αναπληρωτής Διοικητής 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ 

-♦- 

(29) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Πε.Σ.Υ. ΚΡΗΤΗΣ 

Αριθ. Πρωτ. 114 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου 
Κρήτης προκηρύσσει ανοικτό τακτικό Δημόσιο μειοδοτι¬ 
κό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές που θα γίνει 
στις 27 Σεπτεμβρίου 2002 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 
στα Γ ραφεία του Νοσοκομείου για την προμήθεια συστή¬ 
ματος Ι.35ΘΓ για τη φωτοπηξία του αμφιβληστροειδούς 
για τις ανάγκες της Οφθαλμολογικής Κλινικής. 

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 58.694,05 €. 

Με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά. 
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Για περισσότερες πληροφορίες όσοι ενδιαφέρονται 
μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο Προμηθειών του 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου κάθε 
εργάσιμη μέρα και ώρα στο τηλέφωνο / Ραχ 0810/ 542-080. 

Ηράκλειο, 23 Αυγούστου 2002 

Ο Αναπληρωτής Διοικητής 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ 

-♦- 

(30) 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. Β1764 

Ο Δήμαρχος Βόλου προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης (άρθρο 6 το Π.Δ. 609/85) σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του Ν. 1418/84 και των εκτελεστικών διαταγμάτων, 
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστε¬ 
ρα καθώς καιτου Ν. 2940/2001 για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου «Επισκευές οδών έτους 2002», προ¬ 
ϋπολογισμού δαπάνης δημοπρατούμενων εργασιών ευ¬ 
ρώ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (250.000 €) μη συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και της αναθεώρησης. 

Η δημοπρασία θα γίνει την δεκάτη ογδόη (18η) του μή¬ 
να Σεπτεμβρίου του έτους 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
11.00 (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημαρχιακό Κα¬ 
τάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Βόλο πλα¬ 
τεία Ρήγα Φεραίου) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Γ και άνω για έργα 
οδοποιίας ή τα αντίστοιχα πτυχία που θα προκύψουν με¬ 
τά την επανάκρισή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
2940/2001, όπως και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυ¬ 
χίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες 
κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με την παρ. 9 του άρ¬ 
θρου 16 του Ν. 1418/84. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε € πέ¬ 
ντε χιλιάδες (5.000 €) που θα παρέχεται σύμφωνα με την 
παρ. 6του άρθρου 27του Π.Δ. 609/85 και θα απευθύνεται 
στο Δήμο Βόλου. 

Η προθεσμία περαιώσεως του έργου ορίζεται σε δώδε¬ 
κα (12) μήνες. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου (Δη¬ 
μαρχιακό μέγαρο στην πλατεία Ρήγα Φεραίου στο Βόλο). 

Τα έξοδα δημοσιεύσεως της παρούσης βαρύνουν τον 
ανάδοχο του έργου. 

Βόλος, 27 Αυγούστου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΡΟΥ 

-♦- 

(31) 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει στις 2.10.2002, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. Τακτικό Ανοικτό Δια¬ 
γωνισμό (Π.Δ. 394/96, των Ν. 2083/92, 2286/95), με κριτή¬ 
ριο αξιολόγησης την συμφερότερη προσφορά, για την 
προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου 
Κρήτης, προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι 100.000,00 ΕΥ¬ 
ΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 


Ο παραπάνω διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Οι¬ 
κονομικής Διεύθυνσης του Πολυτεχνείου Κρήτης (κτίριο 
Παλαιών Φυλακών, πλαγία Αγ. Τίτου, τέλος οδού Αγίου 
Μάρκου). 

Αναλυτικές διακηρύξεις και πληροφορίες δίδονται όλες 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών 
από την παραπάνω Διεύθυνση και στο τηλέφωνο 08210- 
28411 (Τμήμα Προμηθειών). 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Πολυτεχνείο Κρή¬ 
της. 

Χανιά, 23 Αυγούστου 2002 
Ο Αντιπρύτανης 

Οικον. Προγρ/σμού & Ανάπτυξης 
I. ΓΡΥΣΠΟΛΑΚΗΣ 
-♦- 

(32) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΝΟΜ. ΑΥΤ/ΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 8523 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Λάρισας, διακηρύσ¬ 
σει την διενέργεια ανοικτής μειοδοτικής δημοπρασίας με 
σφραγισμένες προσφορές και σύστημα δημοπρατήσεως 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές του προϋπολογι¬ 
σμού μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 
«για τα δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 
όπως τροποποιήθηκε μετο Ν. 2229/94 καιτον Ν. 2576/98 
και των εκτελεστικών Π.Δ. 609/85, 472/65 και των Π.Δ. 
368/94 και 286/94 και του Ν. 2218/94 περί Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης καιτον Ν. 2503/97 και ειδικότερα σύμφω¬ 
να με το άρθρο 7 του Π .Δ. 609/85. 

Επίσης της υπ’ αριθμ. ΕΔ20/01/27/Φ.Ν. 294/18.3.85 
εγκυκλίου Δ17α/03/74/Φ. Ν.312/16.12.94 και της υπ’ αριθ. 
Δ15/ΟΙΚ/11688/13.10.94 εγκυκλίου περί του ορίου του 
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗ¬ 
ΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΥΡΝΑΒΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΒΟΤΑΝΟΧΩΡΙΟΥ». 

Συνολικός προϋπολογισμός έργου 100.000,00 €, που 
αναλύεται σε δαπάνη για εργασίες 84.745,76 € και δαπά¬ 
νη για ΦΠΑ 15.254,24 €. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 18η του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ¬ 
ΟΥ 2002, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επί¬ 
δοσης προσφορών) στα Γ ραφεία της ΔΤΥΝΑ Λάρισας (Δι¬ 
οικητήριο) από αρμόδια Επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει- 
ρηθείς εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Β τάξης και άνω για έρ¬ 
γα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ καθώς και κοινοπραξίες με αναβάθμιση 
πτυχίων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Επίσης ερ¬ 
γοληπτικές επιχειρήσεις με πτυχία των παραπάνω κατη¬ 
γοριών και τάξεων καθώς και επιχειρήσεις εγγεγραμμέ¬ 
νες στα Νομαρχιακά μητρώα για έργα με τον περιορισμό 
πάντοτε των κατωτάτων ορίων των πτυχίων με την υπο¬ 
χρέωση υποβολής όλων των απαιτού μενών δικαιολογητι- 
κών που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα 
δημόσια έργα καθώς και αποδεικτικό ενημερότητας για 
χρέη προς το Δημόσιο, σύμφωνα με την αρ. 2040300/ 
6844-11/016 Υπουργείου Οικονομικών καιτου ΙΚΑ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% του 
προϋπολογισμού μελέτης δηλαδή ΕΥΡΩ 2.000 θα είναι 
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ισχύος τουλάχιστον (90) ημερών από την ημερομηνία δη¬ 
μοπρασίας και θα απευθύνεται προς την Δ.Τ.Υ. Ν.Α. Λάρι¬ 
σας. 

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στα Γραφεία της 
ΔΤΥΝΑ Λάρισας όλες τις εργάσιμες ημέρες. 

Λάρισα, 27 Αυγούστου 2002 

Ο Διευθυντής Δ.Τ.Υ. Ν.Α. Λάρισας 
ΠΕΤΡΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ 
-♦- 

(33) 

ΠΕ.Σ.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

1. Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 
προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια 
Επιδεσμικού Υλικού - Διάφορα, συνολικού προϋπολογι¬ 
σμού δαπάνης 440.205,43 ευρώ με Φ.Π.Α., ο οποίος βα¬ 
ρύνει τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου. 

Αριθμός διακήρυξης 12/2002. 

-Τρόπος πληρωμής και λοιπά στοιχεία αυτής καθορίζο¬ 
νται στη Δ/ξη. 

-Χρόνος παράδοσης: 30 ημέρες από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

-Τόποςπαράδοσης: Αποθήκεςτου Νοσοκομείου. 

-Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό θα κατατεθεί από 
κάθε ενδιαφερόμενο εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
που να καλύπτει το 5%της προϋπολογισθείσης δαπάνης. 

-Χρόνος ισχύος των προσφορών: 120 ημέρες, από την 
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

-Γλώσσα: Ελληνική. 

-Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 
18.10.2002 ώρα 14. 

-Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προ¬ 
σφορών: Δευτέρα 21.10.2002, ώρα 10 π.μ. στο Γραφείο 
Προμηθειώντου Νοσοκομείου. 

2. Αποστολή περίληψης της Δ/ξης αριθμ. 29/2002 στην 
ΕΕ. στις 29.8.2002. 

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση 
των όρων διακήρυξης αριθμ 12/2002 από το Γραφείο 
Προμηθειώντου Νοσοκομείου, Λεωφ. Πανεπιστημίου Ιω¬ 
άννινα, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα στα τηλέφωνα: 
0651-99560 & 99537. 

Ιωάννινα, 27 Αυγούστου 2002 

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου 
ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ 

-♦- 

(34) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. ΔΑΚΝ 2517 

Το Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου διακηρύττει Δημόσιο 
Επαναληπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις 
Διατάξεις του Νόμου για την εκτέλεση των Δημοσίων Έρ¬ 
γων δηλαδή των Ν. 1418/1984, 2229/1994, 2576/1998, 
2940/2001 και των εκτελεστικών Προεδρικών Διαταγμά¬ 


των,του Π.Δ. 609/1985 «Περί Κατασκευής Δημοσίων Έρ¬ 
γων», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 286/1994 και το 
Π.Δ. 218/1999, του Π.Δ. 146/1988 «Περί Οργάνων που 
αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέ¬ 
ματα Έργων που εκτελούνται από τις Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Γεωργίας», καθώς και των Εγκυκλίων Διατα¬ 
γών και Αποφάσεων οι οποίες ισχύουν την ημέρα του Δια¬ 
γωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστη¬ 
μα προσφοράς «Ενιαίο ποσοστά έκπτωσης επί του τιμο¬ 
λογίου», σύμφωνα μετο Άρθρο 6του Π.Δ. 609/1985 «Περί 
Κατασκευής Δημοσίων Έργων» για την ανάδειξη Αναδό- 
χου εκτέλεσης του Υποέργου: «Διάνοιξη δικτύου Τρακτε¬ 
ροδρόμων Δασαρχείου Κ. Νευροκοπίου (ΔΤ21β-γ,29γ-στ 
και 30γ-δ) ΔΑΣ, ΣΥΜΠΛ. Δυτ. Ποταμού Νέστου. 

Ο Προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται στο ποσό 
των 19.894,74 ΕυΠΟ, χωρίς το Φ.Π.Α. 18% και ο οποίος 
ανέρχεται στο ποσό των 3.581,05 ΕΨΠΟ και συνολικά σε 
23.475,79 ΕυΠΟ. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την Αρμόδια Επιτροπή 
Διαγωνισμού, στα γραφεία του Δασαρχείου Κ. Νευροκο¬ 
πίου την 18.9.2002, ημέρα Τετάρτη και με ώρα λήξης επί¬ 
δοσης προσφορών την 11:00 π.μ. 

Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) Εργολήπτες κάτοχοι Ειδικού Πτυχίου Δασοτεχνικών 
Έργων Ε.Δ.Δ.Ε. Α' & Β' Τάξης. 

β) Εξειδικευμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις Α'τάξεως 
και άνω που έχουν γραφτεί στις τάξεις των Μ. Ε. Ε. Π. για έρ¬ 
γα πρασίνου και είναι στελεχωμένες με Δασολόγο ή Τεχν. 
Δασοπονίας που είναι γραμμένοι στο Μ.Ε.Κ. Α'τάξεως και 
άνω (Π.Δ. 146/88) και Υπουργική απόφαση Ε20/01/27/Φ.Ν. 
294/85). 

γ) Εργοληπτικές επιχειρήσεις που έχουν γραφτεί στις τά¬ 
ξεις του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα οδοποιίας Α', Β' και Γτάξεως. 

δ) Εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά μη¬ 
τρώα για έργα οδοποιίας οι οποίοι νομιμοποιούν τη συμ¬ 
μετοχή τους στο διαγωνισμό αφού υποβάλλουν στην επι¬ 
τροπή το απαραίτητα δικαιολογητικά. 

ε) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Μ.Ε.Ε.Π. Α1, Α2, Α'τάξης 
απ’ όλη την Ελλάδα για έργα οδοποιίας σύμφωνα με τον 
Ν. 2940/6.8.2001. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 2% του εγκεκριμένου 
Προϋπολογισμού της Μελέτης, δηλαδή 398.00 ΕΨΒΟ και 
θα απευθύνεται στο Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου. 

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους των σχετι¬ 
κών Σ.Υ. μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να παίρνουν κάθε 
εργάσιμη ημέρα από τα Γ ραφεία του Δασαρχείου Κ. Νευ- 
ροχοπίου. Τηλ. (0523) 22-239 Τσίγγης Ανδρέας. 

Κ. Νευροκόπι, 23 Αυγούστου 2002 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Δασάρχης 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 

-♦- 

(35) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. ΔΑΚΝ 2509 

Το Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου διακηρύττει Δημόσιο 
Τακτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατά- 
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ξεις του Νόμου για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων 
δηλαδή των Ν. 1418/1984, 2229/1994, 2576/1998, 
2940/2001 και των εκτελεστικών Προεδρικών Διαταγμά¬ 
των, του Π.Δ. 609/1985 «Περί Κατασκευής Δημοσίων Έρ¬ 
γων», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 286/1994 και το 
Π.Δ. 218/1999, του Π.Δ. 146/1988 «Περί Οργάνων που 
αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέ¬ 
ματα Έργων που εκτελούνται από τις Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Γεωργίας», καθώς και των Εγκυκλίων Διατα¬ 
γών και Αποφάσεων οι οποίες ισχύουν την ημέρατου Δια¬ 
γωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με ενιαίο πο¬ 
σοστό έκπτωσης, σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Π.Δ. 
609/1985 «Περί Κατασκευής Δημοσίων Έργων» για την 
ανάδειξη Αναδόχου εκτέλεσης του Υποέργου: «Διάνοιξη 
δικτύου Τρακτεροδρόμων στα ΔΤ 16α, 87β, 67α & 78» 
ΔΑΣ. ΣΥΜΠΛ. Δ. & Ν.Δ. ΛΕΚΑΝΗΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ. 

Ο Προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται στο ποσό 
των 21.136,56 ΕΕΙΒΟ, χωρίς το Φ.Π.Α. 18% και ο οποίος 
ανέρχεται στο ποσό των 3.804,58 ΕΨΒΟ και συνολικά σε 
24.941 ΕΕΙΒΟ. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την Αρμόδια Επιτροπή 
Διαγωνισμού, στα γραφεία του Δασαρχείου Κ. Νευροκο- 
πίου την 11.9.2002, ημέρα Τετάρτη και με ώρα λήξης επί¬ 
δοσης προσφορών την 11:00 π.μ. 

Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) Εργολήπτες κάτοχοι Ειδικού Πτυχίου Δασοτεχνικών 
Έργων Ε.Δ.Δ.Ε. Α' & Β' Τάξης. 

β) Εξειδικευμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις Α'τάξεως 
και άνω που έχο υ ν γραφτεί στις τάξεις των Μ. Ε. Ε. Π. για έρ¬ 
γα πρασίνου και είναι στελεχωμένες με Δασολόγο ή Τεχν. 
Δασοπονίας που είναι γραμμένοι οτο Μ.Ε.Κ. Α'τάξεως και 
άνω (Π.Δ. 146/88) και Υπουργική απόφαση Ε20/01/27/Φ.Ν. 
294/85). 

γ) Εργοληπτικές επιχειρήσεις που έχουν γραφτεί στις τά- 
ξειςτου Μ.Ε.Ε.Π. για έργα οδοποιίας Α', Β'καιΓ'τάξεως. 

δ) Εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά μη¬ 
τρώα για έργα οδοποιίας οι οποίοι νομιμοποιούν τη συμ¬ 
μετοχή τους στο διαγωνισμό αφού υποβάλλουν στην επι¬ 
τροπή το απαραίτητα δικαιολογητικά. 

ε) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Μ.Ε.Ε.Π. Α1, Α2, Α'τάξης 
απ’ όλη την Ελλάδα για έργα οδοποιίας σύμφωνα με τον 
Ν. 2940/6.8.2001. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 2% του εγκεκριμένου 
Προϋπολογισμού της Μελέτης, δηλαδή 423.00 ΕυΒΟ και 
θα απευθύνεται στο Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου. 

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους των σχετι¬ 
κών Σ.Υ. μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να παίρνουν κάθε 
εργάσιμη ημέρα από τα Γ ραφεία του Δασαρχείου Κ. Νευ- 
ροχοπίου. Τηλ. (0523) 22-239 Τσίγγης Ανδρέας. 

Κ. Νευροκόπι, 22 Αυγούστου 2002 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Δασάρχης 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 

-♦- 

(36) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ Δ/ΣΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του νομαρχιακού δια¬ 
μερίσματος Πειραιά διενεργεί ανοικτή δημοπρασία για 
την εκτέλεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 


ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» προ¬ 
ϋπολογισμού 731,214,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. με υποβολή 
προσφορών κατά το σύστημα «επί μέρους ποσοστών έκ¬ 
πτωσης και έλεγχο ομαλότητας» (άρθρο 7 του Π.Δ. 
609/85) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όπως ανα- 
φέρεται στη διακήρυξη. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις 2002 του ΚΑΕ 
2229τουπροϋπολογισμούτου Ειδικού Λογαριασμού Επι- 
θεωρήσεωντου ΥΕΝ. 

Η Δημοπρασία θα γίνει 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφο¬ 
ρών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών της Νο¬ 
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς, Νομαρχ. 
Διαμερ. Πειραιώς, απάτην αρμόδια Επιτροπή. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις Δημ. Έργων εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, με πτυχία 
Γ' τάξης και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Γ τάξης και 
άνω για έργα Η/Μ για όσους έχουν παλαιά πτυχία και 
πρώτης τάξης και άνω για έργα οικοδομικά και πρώτης 
τάξεως και άνω για έργα Η/Μ για όσους έχουν νέα πτυχία, 
υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς και κοινοπραξίες 
Εργοληπτών με τα ανωτέρω πτυχία. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 12.393,46 ευρώ, 
δηλ. 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου, 
όπως ορίζει το άρθρο 23 του Π.Δ. 609/85 θα απευθύνεται 
στη Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών Νομαρχιακού Διαμερίσματος 
Πειραιά και θα είναι σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 
27 του ίδιου Π.Δ. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στην Επιτρο¬ 
πή διαγωνισμού, εκτός από τα δικ/κά που πρόβλεπονται 
στο άρθρο 17 του Π.Δ. 609/85, και όλα τα στοιχεία που 
προβλέπονται από την Διακήρυξη της μελέτης. 

Όλα τα σχετικά της μελέτης βρίσκονται στα γραφεία 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχ. Δ/τος Πειραιά, 
Ποσειδώνος 14-16 Πειραιά (2ος όροφος) όπου οι ενδια¬ 
φερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες ή να παρα¬ 
λάβουν τεύχη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι 
και δύο ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της Δη¬ 
μοπρασίας. 

Η εν λόγω περίληψη θα δημοσιευθεί και στο Τεύχος Δια¬ 
κηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεωντης Εφημερίδαςτης Κυ- 
βερνήσεως. 

Πειραιάς, 27 Αυγούστου 2002 

Ο Διευθυντής Τεχν/κών Υπηρεσιών 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(37) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Αριθ. Μητρώου 14860/7330 

Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια κεφαλαιακού 
εξοπλισμού μηχανημάτων εργαλείων και μέσων οργάνω¬ 
σης συνεργείων Δήμου Καλαμάτας (απορριμματοφόρο 
αυτοκίνητα, κάδοι, διάφορα εργαλεία). 

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗ¬ 
ΜΟΥ 22. 
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Ισχύουσα Νομοθεσία: Η Π1 1490/96 όπως αυτή συ¬ 
μπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις Π1 1426/96 και Π1 
1730/96 και ολοκληρώθηκε με την ισχύουσα Π1 1510/96 
του ΥΠ. ΕΜ. Περί εφαρμογής Ε.Π.Π. 1996. ή Υ.Α. 
11389/93 του ΥΠ.ΠΕ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπου αυτή δεν έρ¬ 
χεται σε αντίθεση με τον Ν. 2286/95 και το Π.Δ. 410/95, 
Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας. 

1. Διαδικασία Διαγωνισμού: Κλειστός διαγωνισμός σε € 
με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη τιμή. 

Προϋπολογισμός: 93.498,83 € με τον Φ.Π.Α. 

Ημερομηνίαλήξης Προσφορών συμμετοχής: 25.9.2002 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. λήξη προσφορών. 

Γλώσσα σύνταξης αιτήσεων συμμετοχής: Ελληνική. 

Καλαμάτα, 26 Αυγούστου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ 

-♦- 

(38) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΤΥΔΚ - ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 3320 

Ο Δήμαρχος Πορταριάς διακηρύττει ότι γίνεται μειοδο¬ 
τικός διαγωνισμός για δημοπρασία με επί μέρους ποσο¬ 
στά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του Ν. 1418/84 των εκτελεστικών διαταγμάτων του 
Π.Δ. 472/85 & Π.Δ. 609/85 και της ΕΔ2α/01/27/ 
Φ.Ν.294/18.3.85 απόφασης του Υ.Δ.Ε. για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συμπληρωματικές Ερ¬ 
γασίες στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Δ.Δ. Άλλης Με¬ 
ριάς (Χλοοτάπητας, αποδυτήρια, περίφραξη, 5X5, μπά- 
σκετ (Δημιουργία Αθλητικού Κέντρου στο Δ.Δ. Άλλης Με¬ 
ριάς» αριθ. 34/2002 Μελέτης συνολικής προβλεπόμενης 
δαπάνης, σύμφωνα με τον πρ/σμό της μελέτης 
169.156.27 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ (αρμοδιότητας της ΤΥΔΚ). 

Η Δημοπρασία θα γίνει την (18η) δεκάτην ογδόην του 
μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2002 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 11 μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του 
Δήμου Πορταριάς. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στα ΜΕΕΠ Β' ταξεως και άνω για έργα 
Οικοδομικά ή ανάλογες τάξεις πτυχίων που θα προκό¬ 
ψουν μετά την επανάκριση σύμφωνα με το Ν. 2940/01. 

Εγγύηση συμμετοχής στον Διαγωνισμό δύοτοις εκατόν 
(2%) της προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου, δηλαδή 
2.867.06 ΕΥΡΩ που θα παρέχεται σύμφωνα με την παρά¬ 
γραφο 6 του άρθρου 27 του Π.Δ/τος 609/85 και θα απευ¬ 
θύνεται στο Δήμο Πορταριάς. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν τα σχετικά της 
δημοπρασίας κ.λπ. για σύνταξη και υποβολή της προ¬ 
σφοράς τους, στα γραφεία του Δήμου Πορταριάς υπεύ¬ 


θυνη Ρούλα Καρούτσου τηλ.: 0428- 99920,99921,99922 
& ΡΑΧ: 0428 - 99128 και της ΤΥΔΚ Ν. Μαγνησίας υπεύθυ¬ 
νος Στέργιος Γιάτσοςτηλ.: 0421 - 70977. 

Πορταριά, 27 Αυγούστου 2002 
Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣ. ΚΟΝΤΟΡΙΖΟΣ 

-♦- 

(39) 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΑΝ. ΟΛΥΜΠΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 7649 

Ο Δήμαρχος Αν. Ολύμπου Ν. Πιερίας προκηρύσσει 
ανοικτό διαγωνισμό με προσφορά ενιαίου ποσοστού έκ¬ 
πτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) πάνω 
στις τιμές του Τιμολογίου της υπηρεσίας (άρθρο 6του ΠΔ 
609/85) για την εκτέλεση του έργου «Κρασπέδωση - Ηλε- 
κτροφωτισμός δρόμου από ΠΑΘΕ προς ΔΔ Σκοτίνας». 

Αριθμός μελέτης 115/2002 δημοπρατούμενου προϋπο¬ 
λογισμού (εργασίες + Γ.Ε. + Ο.Ε. +15% Απρόβλεπτα) 
ευρώ 56.300 και συνολικού πρ/σμού (δημοπρατούμενο + 
αναθεώρηση + ΦΠΑ) ευρώ 66.434. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Αν. 
Ολύμπου στις 18.9.2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ. 
έως 11 π.μ. 

Σε περίπτωση άγονου ή ασύμφορου αποτελέσματος ο 
διαγωνισμός θα επαναληφθεί στις 25.9.2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη στον ίδιο τόπο και ίδια ώρα. 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία των «έργων Κ/Ξ ΟΙΚΟ¬ 
ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ,και στη δημοπρασία γίνο¬ 
νται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις, κοινοπραξίες ερ¬ 
γοληπτικών επιχειρήσεων, εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 
ανάλογης τάξης για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΩΝ, 
καθώς και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά 
Μητρώα (Ν-Μ) ανάλογης τάξης και κατηγορίας. Απαραί¬ 
τητα για την συμμετοχή είναι πέραν των προβλεπομένων 
από την ισχύουσα νομοθεσία δικαιολογητικών και όσα 
αναφέρονται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης. Η εγγύηση 
συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 
1.126,00 ευρώ σε γραμμάτιο του Τ.Π. και Δανείων ή εγ¬ 
γυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
ΤΣΕΜΔΕ κ.λπ. και απευθύνεται προς το Δήμο Αν. Ολύ¬ 
μπου Ν. Πιερίας και θα ισχύει τουλάχιστον για τρεις (3) 
μήνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τευ¬ 
χών του διαγωνισμού (τευχών μελέτης) και να παραλά¬ 
βουν αυτά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γρα¬ 
φεία του Δήμου Αν. Ολύμπου Ν. Πιερίας τηλ. 
03520/33100 και στα γραφεία της ΤΥΔΚ Ν. Πιερίας τηλ. 
0310/23810. 

Λεπτοκαρυά, 27 Αυγούστου 2002 
Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΡΑΝΟΣ 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ Φ.Ε.Κ.: Τηλ. 1464 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 010 527 9000 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Γούναρη και Εθν. Αντίστασης 

(0310) 423 956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 
ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 

(0410) 597449 
(06610) 89 127 / 89 120 

Τ.Κ. 185 31 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 

010 4135 228 
(0610) 638 109 -110 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 
ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 

(0810) 396 223 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 

(06510) 87215 
(05310) 22 858 

Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη 

(02510) 46 888 / 47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 40 σελίδες 1 θυτο. 

• Για τα ΦΕΚ από 40 σελίδες και πάνω η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,05 θυΐΌ για κάθε επιπλέον σελίδα. 

Σε μορφή Οϋ: 


Τεύχος 

Περίοδος 

Τιμές σε 

Τεύχος 

Περίοδος 

Τιμές σε 



Ευκο 



Ευπο 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

Μηνιαίο 

60 

Αναπτυξιακών Πράξεων 



Α' και Β' 

3μηνιαίο 

75 

και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ετήσιο 

75 

Α', Β' και Δ' 

3μηνιαίο 

90 

Νομικών Προσώπων 



Α' 

Ετήσιο 

180 

Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 

Ετήσιο 

75 

Β' 

Ετήσιο 

210 

Δελτίο Εμπορικής και 



Γ 

Ετήσιο 

60 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

Ετήσιο 

75 

Δ' 

Ετήσιο 

150 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

75 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

75 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

75 


Η τιμή πώλησης του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. σε μορφή Οϋ - γογπ για δημοσιεύματα μετά το 1994 καθορίζεται σε 30 θυΓΟ ανά τεμά¬ 
χιο, ύστερα από σχετική παραγγελία. 

Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 0,15 ΘυΓΟ ανά σελίδα 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή 


Από το ΙηΙθΓΠΘΐ 


Τεύχος 


Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 


Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 
3512 


Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 


Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 
3512 


θυΐΌ 

ΘΙΙΙΌ 

θϋΓΟ 

ΘϋΓΟ 

205 

10,25 

176 

8,80 

293 

14,65 

205 

10,25 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 


293 

14,65 

147 

7,35 

147 

7,35 

88 

4,40 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 


30 

1,50 

ΔΩΡΕΑΝ 


59 

2,95 

30 

1,50 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 


ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 


2.054 

102,70 

587 

29,35 

205 

10,25 

88 

4,40 

352 


Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.’ 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

Α', Β' και Δ' 

17,60 

Το κόστος για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή για τα προηγούμενα έτη προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας 
συνδρομής του έτους 2002 κατά 6 θυΓΟ ανά έτος παλαιότητας και κατά τεύχος 


1 Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα 
του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

1 Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ. 

1 Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ιπΙθοιθΙ, με την καταβολή των αντίστοιχων 
ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

1 Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συν¬ 
δρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

1 Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. 

Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

1 Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Φεβρουάριο κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από ΟΘ.ΟΟ' έως 13.00' 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 





































